15 rue des Petites Maries - 13001 Marseille 
Logt 1 

Madame Yamina^^^^^^B a ete titulaire d'un bail d'habitation signe le 3 mars 1993 
portant sur un logement situe 15 Rue des Petites Maries. 

Elle se plaint depuis 2002 de degradations du logement. 

Le 25/07/02 une partie du plancher des parties communes s'est fortement degradee. 

A fin de remedier a cette situation, des relogements urgents et definitifs ont etc proposes a 
Mme IBB • 

- Proposition d'hebergement a rhotel, au frais d'HMP 

- 29/07/2002, proposition par la CAL d'un appartement de type 4 groupc Saint Charles, 
a titre de relogement definitif 

Mmc^^^^J a refuse ces deux propositions. 

Seconde proposition de relogement definitif au scin du groupe Frais Vallon, egalement 
re fusee 

Troisieme proposition de relogement definitif au sein du groupe Chateau St Loup, 
egalement refusee 

Ces propositions ont toutes etc refusees ente le 25 juillet et le 29 octobre 2002. 

Le Bureau d'Etude SETOR suite a son expertise du 26/07/2002 indique les protections a 
mettre en place 

Le Bureau d'Etude SETOR le 22/08/2002 controle I'installation mise en place suivant leur 
preconisation. Le rapport indique que le trou a proximite de 1'escalier a ete rebouche et que 
I'accessibilite au logement ne comporte pas de risque pour les locataires. 

Dans la nuit du 31 mars au 1 CI avril 2007, le plafond en Placoplatre de la cuisine s'cst 
effondre. 

Minc^^^a Jans un premier temps refuse faeces au\ entieprises chargees d'inter\enn 

11MP a done ete contraint de demander une autorisation au President du Tribunal d'Instance 
de Marseille de se rendre sur les lieux et d'effectuer tous les travaux de securisation 
necessaires. 

L'autorisation judiciaire obtenue, les travaux de securisation et de refection ont pu etre 
realises le 4 mai 2007. 

Mme^^^|,i ussignc I IMP le 2' awil atm d ohiemr la designation d un expert 

Rapport d'expertise rendu le 9 octobre 2007 
Durant la procedure, HMP a de nouveau propose le 2 octobre 2007 : 

Un nouveau logement de type 4 au sein du groupe Saint Charles 
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o Cette offre de relogement definitif est demeuree sans reponse jusqu'au 29 
aout 2008, malgre de multiples relances effectuees aupres de la locataire et 
de son avocat 

HMP a ete condamne, au terme d'un jugement en date du 3 juin 2008, a faire des travaux 
preconises par 1’expert dans le logement. 

a refuse a plusieurs reprises l'acces aux entreprises mandatees par MMP pour 
realiser les interventions: 

l cr calendrier de travaux prevus demarrant le 23 septembre au 7 octobre 2008 avec les 
modalites suivantes: 

Demenagement du mobilier la veille (frais de garde-mcubles a la charge du bailleur) 
et relogement provisoire aux frais du bailleur dans un hotel proche (Citadines) 

- PV HUISSIER DU 17/09/18 : la locataire refuse d'aller a I’hotel et desire aller dans 
rappartement situe groupe St Charles propose par la CAL le 2 octobre 2007 

Monopolise pendant plus d'une an nee, ce logement a ete attribue a un denuindeur le 3 
septembre 2008. 

Le 23 septembre, atteste par constat d'huissier, MmeHH a encore unc fois fait 
obstacle a la realisation des travaux, arguant qu elle preferait que les travaux soient realises en 
milieu occupe. 

Face a toutes ces difficultes I IMP a saisi le juge de I'execution afin que les travaux soient 
realises sous astreinte. 

1 IMP a obtenu satisfaction. 



- 2eme Calendrier de travaux transmis par voie officielle et accepte par la partie adverse le 
26/01/09. 

Debut des travaux du 23 fev. au 6 mars, prevus pour durer jusqu'au 5 mars 2009. 
Hebergement aux Citadines jusqu'au 6 matin 
Travaux receptionnes et constates par huissier. 

Dans le cadre des dossiers ANRU CENTRE NORD, un logement sur le groupe Saint Pierre 
lui a ete propose (logt 142). Elle en a pris possession a compter du l cr aout 2015 
Mme HHHHH ^ quitte ce dernier logement le 15/03/17. 
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